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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 442 

16 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής (Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος) της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία με το σύστημα 
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το 
μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή 
τιμήματα (αρθ. 9 π.δ. 609/1985) σε συνδυασμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομα- 
λότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος 
των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 
7 π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη 
αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Χιλιομοδίου». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός 190.000,00 € και ανα¬ 


λύεται ως εξής: 

Οικοδομικές εργασίες με απρόβλεπτα 123.268,03 

Η/Μ εγκαταστάσεις με απρόβλεπτα 35.880,00 

Αναθεώρηση 516,84 

Φ.Π.Α. 30.336,13 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 190.000,00 


3. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Τενέας 
Δ.Δ. Χιλιομοδίου. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κορινθίας 
(οδός Κροκίδα 2). 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημέρα θα διενεργη¬ 
θεί την 10.7.2006, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 


κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισ¬ 
σοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε ΕΜ του Ε Ο X και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π Ο Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσιο και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΕ ΟΣΚ ΑΕ με την υπ’ αριθμ. 8/74/28.7.2005 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται η επιλογή αναδόχου, με ανοι¬ 
χτή διαδικασία με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 9 π.δ. 
609/1985) σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με τιμές μονάδος (άρθρο 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), δεν 
προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών με 
βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις ή και κοινοπραξίες για έργα 
οικοδομικά και Η/Μ ως παρακάτω : 

Ι.α Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΟ.ΔΕ, εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 & 1ης τάξης για έργα οικοδομικά και 
στην τάξη Α1, Α2 & 1ης τάξης της κατηγορίας των Η/Μ 
έργων με βάση τις τάξεις που ισχύουν με το ν.2940/2001 
και τον ν.3263/2004. 

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομ/κά Μητρώα για έργα Η/Μ. 

2. Προερχόμενες από Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που 
έχουν υπογράψει τη συμφωνία περί Δημοσίων Συμβά- 
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σεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
ή Κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνί¬ 
ες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως εξής: 

2.1. Για Κράτη στα οποία τηρούνται επίσημοι Κα¬ 
τάλογοι Αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς, σε τάξεις αντίστοιχες με 
τις αναφερόμενες στην ανωτέρω περίπτωση α και με 
δυνατότητα εκτέλεσης έργων παρομοίων ποιοτικά και 
ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. 

2.2. Γ ια Κράτη στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι Κα¬ 
τάλογοι Αναγνωρισμένων Εργοληπτών, εφόσον πληρούν 
τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της ανωτέρω περίπτω¬ 
σης α και έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο. Κοινοπραξίες 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώ¬ 
σεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοι¬ 
νοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρα- 
κτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας 

Οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να 
συμμετέχουν στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία με 
εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως ανώτερης τάξης, 
η οποία δεν θα είχε από μόνη της δικαίωμα συμμετο¬ 
χής στη δημοπρασία λόγω κατωτέρων ορίων (εγκύ¬ 
κλιος 6 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμ πρωτ. Δ17α/26/3/ΦΝ 
380/27.2.96). 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Ζητούνται στοιχεία εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο 
23 παρ. 4, 5, 6, 7 της Διακήρυξης. 

10. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. 
ή του Ε.ΟΧ ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες σττό μετάφρα¬ 
ση τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού των 
2.465,00 € (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευ¬ 
ής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση δια- 
γωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται 
στην παρ 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του δια¬ 
γωνισμού. 


11. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσής της. 

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν εξή¬ 
ντα (160) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την 
ημέρα της υπογραφής σύμβασης 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 3,4, 
5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται 
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης 
Κορινθίας, από όπου θα παρέχονται και οι σχετικές 
πληροφορίες 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κορινθίας), εφό¬ 
σον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προ- 
σμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοι¬ 
πων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., 
στα γραφεία του Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής 
Αυτ/σης Κορινθίας που διεξάγει το διαγωνισμό κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δα¬ 
πάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη -μέλη της Ε.Ε„ 
του Ε, ΟΧ και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο. Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους 

Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με εφαρμογή των δι¬ 
ατάξεων του ν. 3263/2004. 

Στην παρούσα εργολαβία για την αναθεώρηση εφαρ¬ 
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1418/1984, του 
άρθρου 6 του ν. 2052/1992 και εγκύκλιος 51/Δ17α/02/26/ 
ΦΝ359 Γ εν. Δ/νση Διοίκ. και Προγρ. Δ/νσης Νομ. Συντ. και 
Κωδικοποίησης, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. 

Πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία της Δ/νσης 
Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Κορινθίας (τμήμα Προγραμμα¬ 
τισμού και Μελετών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες επίσκεψης του κοινού έως δύο (2) μέρες πριν τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας στην διεύθυνση Κροκίδα 
2, Κόρινθος, Τηλ: 27410-41481-86. 

Κόρινθος, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 1484 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕ¬ 
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρα¬ 
σία επιλογή ανάδοχου, για την κατασκευή του έργου: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΟΥΡΙΑΣ» σύμ¬ 
φωνα με τους όρους που ακολουθούν: 

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Δ.Δ.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδός Οπλαρχηγού 
Σεχιώτη 1, στην Τρίπολη, στις 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώοα 10:00 π.μ. ώρα λήξεως επίδοσης των προσφορών), 
απο την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την ως άνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί 
την 13.7.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών 10:00 πμ. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. 
Στην υποβολή νομιμοποιείται ο ίδιος ο ατομικός εργολή¬ 
πτης, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρ- 
ρυθμος εταίρος Εργ. Επ. που έχει τη μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε., 
ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίπτωση Ε.Π.Ε. 
και εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε. 
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, την προσφορά υποβάλει 
είτε ο κοινός εκπρόσωπος, (διορισμένος με συμβολαιο¬ 
γραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ. Επ., 
είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσω¬ 
πούμενος, ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω 
(βλέπ. παράγραφο 44 του άρθρου 16 ν.1418/1984). 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων 
διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Οι αλλο¬ 
δαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - μέλη 
της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώσει 
τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και τα¬ 
χυδρομικά. 

2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοι¬ 
κτή δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 
4 του ν.1418/1984 όπως ισχύει και με τους όρους του 
ν.3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4.α του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ.609/1985. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμη¬ 
λότερη τιμή, όπως ειδικά ορίζεται στο ν.3263/2004. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 56.000,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 15.680,00 € 

Απρόβλεπτα 10.752,00 € 

Αναθεώρηση 1.601,61 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 15.966,39 € 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 


χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Υ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 4.2 Κοινοπραξίες των εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής 
Νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών αυτές, για την υπογραφή 
του σχετικού συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν 
με την μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγ¬ 
γραφο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκε¬ 
κριμένα με το όρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται οπό πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Δ3β70/5/12-Τ/26.1.2004 Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. (Ορθή Επανάληψη στις 8.7.2004). 

6. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Θούριας, 
στο Νομό Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστο¬ 
λής, του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της 
Ε Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου , συνοδευόμενες από 
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα ύψους 
χίλια εξακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ και εξήντα τέσσερα 
λεπτά (1.648,64 € ). Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να 
έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότε¬ 
ρη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

9. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν τα 
επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
σχετικό άρθρο της αναλυτικής διακήρυξης. Επίσης οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο¬ 
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη που έχουν υπογρά¬ 
ψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π. Ο, Ε.), στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών θα πρέπει να αποδείξουν την τεχνική 
τους ικανότητα για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου 
έργου όπως ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

10. Δεν απαιτούντοι πιστοποιητικά Χρηματοδοτικής 
και Οικονομικής Ικανότητας. 
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11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πε¬ 
νήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

12. Τα σφραγισμένα έντυπα με βάση τα οποία οι δια- 
γωνιζόμενοι θα συντάξουν την προσφορά τους, καθώς 
και τα τεύχη που αναφέρονται στην παρ. 5.2 της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης διατίθενται από τη Δ.Ε.Σ.Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, στη διεύθυνση 2ο χλμ 
Εθνικής Οδού Τρίπολης - Περθωρίου, ( τηλ. 2710- 239251), 
καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την καταβο¬ 
λή του ποσού των 20,00 ΕΥΡΩ μέχρι και την 3.7.2006. 

Στην ίδια ως άνω προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και 
των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ, στα γραφεία 
της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν 
να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Τρίπολη, 9 Ιουνίου 2006 

Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

Αριθμ. 1201 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ προκη¬ 
ρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
εκτέλεση του έργου « ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ » με το σύστημα προσφοράς 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά μονάδες τιμών 
(παρ. 4β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985) και όπως αυτά λεπτομερώς περι- 
γράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ 
αριθμ. 209/2005 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατ. Αττικής του 
συνολικού προϋπολογισμού συνυπολογιζομένου Φ.Π.Α. 
δαπάνης 968.541,00 € με το Φ.Π.Α. 154.641,00 €. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται σύμφωνα με τον 1° Ειδικό προϋπολογισμό 
του έργου που ανέρχεται στα 266.100,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και 316.659,00 € με Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα 
Γραμματικού την Πέμπτη 10η Ιουλίου του έτους 2006 
και σε περίπτωση ματαίωσης της θα επαναληφθεί την 
Δευτέρα 13ης Ιουλίου 2006 και με ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών τις 10.00 π.μ 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εται¬ 
ρικές) όπως παρακάτω εγγεγραμμένες στο Ελληνικό 
μητρώο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ και εφόσον ανή¬ 
κουν στην: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 1η 2η 3η. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΗ Α2 1η 
2η. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται στο ποσό των 5.322,00 € ( 2% επί του δημοπρατού- 
μενου έργου του 1ου Ειδικού Προϋπολογισμού ), πρέπει 
να απευθυνθεί προς την Κοινότητα Γραμματικού και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ- 
ΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο 


Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 
90 ημερολογιακών ημερών. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι την 9 Ιουλίου 2006. 

Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 360 ημερών. Το κόστος παρα¬ 
λαβής της μελέτης ορίζεται σε 40 € εκτός των σχεδι¬ 
αγραμμάτων της οικοδομής. 

Γραμματικό, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
Αριθμ. 43 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 
Οιχαλίας Τρικάλων, έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ. 14/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δημο¬ 
τικού Παιδικού Σταθμού. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 και π.δ. 28/1980. 

Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται από τον Δήμο Οιχαλίας 

Τρικάλων σε ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ στις 
30 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρες παραλαβής 
προσφορών 9:00-10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα 
Οιχαλίας, με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές 
για την εργασία «Καθαριότητα των χώρων του Δημο¬ 
τικού Παιδικού Σταθμού Οιχαλίας», προϋπολογισμού 
9.600,00 €. 

Πληροφορίες για τα παραπάνω μπορούν να λάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Οιχαλίας κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2433033014- 
2433031013. 

Τα έξοδα της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν τον 
τελευταίο μειοδότη. 

Οιχαλία, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΖΙΩΓΚΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ. 1227 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου διακηρύτ¬ 
τει ότι εκτίθεται σε δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4 παρ. 4α του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 «Κατα¬ 
σκευή Δημόσιων'Εργων» και σύμφωνα με τον ν.3263/2004, 
η ανάδειξη αναδόχρυ Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή 
του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙ- 
ΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» 
συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπά¬ 
νης 58.044,00 € και προς δημοπράτηση 48.776,47 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6.7.2006 ημέρα Πέ¬ 
μπτη με ώρα λήξης την 10:00 π.μ. στο Κοινοτικό κατά¬ 
στημα της Κοινότητας Αχλαδοχωρίου. 
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Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η Δη¬ 
μοπρασία την 6.7.2006 τότε θα διενεργηθεί την 13.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην α) Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την σχετική 
Νομοθεσία, σε Κ/Ξ με β) Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Η/Μ ή επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται από την σχετική Νομοθεσία με τους 
περιορισμούς που ισχύουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη Δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 961,64 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή σε γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να απευθύνεται 
στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου. 

Ως όριο επικινδυνότητας έκπτωσης του έργου ορίζε¬ 
ται το δώδεκα τοις εκατό (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ» 35% και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπο- 
νται για τα έργα αυτά. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο προσφοράς 
θα διατίθενται από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Σερρών μέχρι 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας. Το ίδιο ισχύει και για την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Αχλαδοχώρι, 9 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 10854 

Ο Δήμαρχος Καβάλας διακηρύσσει ότι προκηρύσσε¬ 
ται διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με συ¬ 
μπλήρωση τιμολογίου και την επιλογή της φθηνότερης 
προσφοράς εφ όσον τηρούνται οι προδιαγραφές σύμ¬ 
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 
11389/1993) για την «προμήθεια δύο εξεδρών και 650 
καθισμάτων ειδικής αισθητικής για πολιτιστικές εκδηλώ¬ 
σεις» ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα πέντε χιλι¬ 
άδων «85.000» ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 19% και κρατήσεις. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13.7.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 -10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Δήμο Καβάλας ενώπιον αρμόδιος επιτροπής (στο γραφείο 
του Δ/ντή του Δήμου ή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου αν υπάρχει μεγάλη προσέλευση προμηθευτών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εν γένει επιχειρήσεις 
κατασκευής και εμπορίας ανάλογων ειδών. 

Προσφορές μπορεί να δίνονται για το σύνολο των ει¬ 
δών ή τμηματικά για κάθε αυτόνομο είδος. Η προμήθεια 
χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ανατολικής Μακεδονίας 


και Θράκης 2000-2006, με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ 
κατά 75% της δημόσιας δαπάνης. 

Πληροφορίες και έντυπα δίνονται σε φωτοαντίγραφα 
από το Γραφείο Δημοπρασιών του Δήμου και στο τηλ 
2510- 451447 εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Το κόστος τεύχους αντιγράφου δημοπρασίας και με¬ 
λέτης είναι 10 ευρώ (και με επιπλέον των μεταφορικών 
εξόδων αποστολής) και στέλνεται με έξοδα του κάθε 
ενδιαφερομένου όπου επιθυμεί. 

Καβάλα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

Αριθμ. 1823 

Ο Δήμαρχος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ διενεργεί ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου και αύλειου χώρου 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Α Κορησού». 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (168.000,00), 
συμπεριλαμβανομένων των Γ Ε και Ο.Ε, των απρόβλε¬ 
πτων δαπανών, αναθεώρηση και ΦΠΑ 19%. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την διαμόρφωση 
της κυρίας όψης του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και 
του αύλειου χώρου του στο Δ.Δ Κορησού. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 6.72006 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη με ώρα λήξης αυτή 10:00 π.μ της αυτής ημερομηνί¬ 
ας, στα γραφεία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Ν. Καστοριάς, 
(Δημοτικό κατάστημα Κορησός Καστοριάς Τ.Κ 52052). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την : 6.7.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε. 
Ε.Κ. δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 19.6.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 μ.μ 
έως 14:30 μ.μ. Δήμος Αγίων Αναργύρων, Ευαγγελίδης 
Δημήτριος, τηλ 24670 - 51286, 51134. 

Κορησός, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΙΟΣΕΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 17208 

Ο Δήμαρχος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λαμβάνοντας υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του π.δ/τος 410/1995. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 
& 6 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσω¬ 
τερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Τον τρέχοντα προϋπολογισμό. 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006» με κριτήριο αξιολόγη¬ 
σης την χαμηλότερη τιμή ως εξής: 
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ΤΕΥΧΟΣ Α', «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ», 
προυπ. δαπάνης 178.583,30 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 

ΤΕΥΧΟΣ Β', «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ», 
προϋπ. δαπάνης 171.419,50 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 

ΤΕΥΧΟΣ Γ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ», προϋπ. δα¬ 
πάνης 92.106 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 

ΤΕΥΧΟΣ Δ', «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΣΑΚΚΑΚΙΩΝ», 
προϋπ. δαπάνης 171.360 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λεωφ. Δημο¬ 
κρατίας 18, στις 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 
9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά Εγγυητική συμμετοχής για το ποσό 
που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπά¬ 
νης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από το αρμόδιο γραφείο, Ελ. Καλλιέρη, 
Τηλ. 210-5573.216 (εσωτ. 115). 

Ασπρόπυργος, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΧΟΥ 

Αριθμ. 3996 

Ο Δήμαρχος Σοχού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δι¬ 
αγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με επί μέρους 
ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, στις τιμές του 
τιμολογίου της υπ’ αριθμ. 154/2006 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Θεσ/νίκης, με όριο, για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑ- 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ - Δ. ΣΟΧΟΥ» του Δήμου Σοχού. 

Προϋπολογισμός δαπάνης δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών 704.500,42 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Για το έτος 2006 η εγκεκριμένη πίστωση είναι 
547.275,66 €. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) θα βαρύνει τον 
κύριο του έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3 Ιουλίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα Σοχού, από την αρ¬ 
μόδια Επιτροπή. 

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 9.00 π.μ. 
και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π. μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι- 
χειρήσεις-κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1η τάξη και πάνω για έργα 
Οδοποιίας και Α1 τάξη και πάνω για έργα Η/Μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 14.090,00 € με ισόποσο 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή Εγγυητι¬ 
κής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ- 
ΔΕ που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τύπους για το Δημόσιο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του 
Δήμου (Δημοτικό κατάστημα Σοχού), τηλ. 23950 22206 
και 22216, Μιάκου Χρ. 

Σοχός, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 


(10) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

1. Ο Δήμαρχος ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΑΝΤΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» με ανοικτή δημοπρασία με 
το σύστημα ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ και με 
βάση το τιμολόγιο της μελέτης. Ο συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός με το Φ.Π.Α είναι 100.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται είναι 100.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 19,00 %) 
κατηγορίας εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εκ των οποίων οι 
10.858,65 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 3η του μηνός Ιουλίου 
ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών την 10.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Τετάρτη 28.6.2006. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εται¬ 
ρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1, Α2, 1η για έργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται, ο χρόνος των εκατόν είκοσι (120) ημερών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 1.680,67 € (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), 
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγ- 
μένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 210 
ημερολογιακών ημερών. 

Παλλήνη, 14 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Αριθμ. 13149 

Ο Δήμαρχος Κιλκίς διακηρύσσει ότι στο Δημοτικό 
κατάστημα και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή θα γίνει 
δημόσιος διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς αυτό του 
άρθρου 7 του π.δ. 609 /1985, δηλ με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
και των π.δ. 609/1985,171/1987,472/1985, όπως έχουν τρο¬ 
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με το π.δ. 286/1994,218/1999 
καθώς και με τους ν. 2052/1992, 2229/1994, 2338/1995, 
2372/1996, ν. 3263/2004 και τους όρους μελέτης, για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Αξιοποίηση 
ανάδειξη και διακρατική προβολή του λόφου Αγ. Γεωρ- 
γίου στην πόλη του Κιλκίς. 

Προϋπολογισμός μελέτης: 439.615,53 € με το Φ.Π.Α. 

Υπάρχουσα πίστωση : 439.615,55 Ευρώ. 

Χρηματοδότηση : Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από 
το πρόγραμμα ΙΝΤΕΒΒΕΟ ΜΙΑ μέτρο 3.3 του Προγράμ¬ 
ματος Γειτνίασης Ελλάδα - π.Γ.Δ.Μ. σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. 300587/ΥΔ1893/2.3.2006 απόφαση ένταξης 
με (ΠΔΕ) -ΣΑΕΠ 008/3 κωδ. 2006ΕΠ00830154. 
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Χρόνος περαίωσης : 10 Μήνες 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6 Ιουλίου του 2006 , ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 13.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (δεν 
αφορά περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας). 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν; 

Στον διαγωνισμό δικαιούμαι να συμμετάσχουν. 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας, 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον 
ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 , Α2, και 1η για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 
των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 
3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών 
με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων αναβαθ¬ 
μισμένες εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1, Α2, και 1η για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% (7.280,08 Ευοώ ), 
σε γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, η εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφε¬ 
ρόμενος υποχρεώνεται να υποβάλλει ότι αναφέρεται 
στην αναλυτική διακήρυξη. 


Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της 
αναλυτικής διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, 
διατίθενται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κιλκίς, 
οδός Γ. Καπέτα 17, πληροφορίες Θεόδωρο Κυρλή τηλ. 
23410 39132. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την Δευτέρα 3.7.2006 . 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 40,00 ΕΥΡΩ. 

Κιλκίς, 14 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 

Αριθμ. 1902 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βλαχερνών, ανακοινώνει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της 
Μελέτης (Αρθρο 4.4 α του ν. 1418/1984 και Αρθρο 6 του 
π.δ.600/1985) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής 
του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
- ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Δ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ» με συνολικό 
προϋπολογισμό 89.075,63 Ευω χωρίς την αξία του ΦΠΑ 
και 106.000,00 Ευω με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ 
40/2006 Μελέτη της Τ Υ Δ Κ Το έργο θα χρηματοδο¬ 
τηθεί από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 

1. Το έργο θα εκτελεστοί, σύμφωνα με το νόμο 
1418/1984, τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγματα 
609/1985, 472/1985,171/1987,286/1994 και τους ν.2229/1994, 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δ17α/08/35/Φ 
ν. 430/8.4.2003 (ΦΕΚ 469Β/18.4.2003) & την Απόφαση 
ΔΙ7α/02/59/Φ.Ν. 430/8.8.2002 (ΦΕΚ 1081 Β/20.8.2002) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και το ν. 3021/ΦΕΚ143Α/19.6.2002 «Περιορι¬ 
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κλπ» γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ Α1 Τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1782,00 ΕυΐΌ που 
θα απευθύνεται στον Δήμο Βλαχερνών. 

4. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει επυτλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (12%) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

5 Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Βλαχερνών, στις 3 Ιουλίου 2006 ημέρα Δευτέρα και με 
ώρα λήξης την 10:00 π.μ Σε περίπτωση που για οποι- 
οδήποτε λόγοι δεν διενεργηθεί, αυτή θα γίνει στις 10 
Ιουλίου 2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης την 10:00 
π.μ. χωρίς να ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες και τεύχη για τον διαγωνισμό κάθε εργάσιμη ημέρα 
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και ώρα από την Τ.ΥΔ.Κ. Άρτας και από τα γραφεία του 
Δήμου Βλαχερνών. 

Γραμμενίτσα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΦΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Η ΔΕΥΑ Πάτρας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με αξιολόγηση προσφορά για την προμήθεια 
ενός πετρελαιοκίνητου φορτηγού ανοικτού τύπου ΡΙΟΚ 
υΡ 4X4 με διπλή καμπίνα ενδεικτικού προϋπολογισμού 
30.000,00 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2006 
και 11.30 π. μ στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 
48,1ος όροφος). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 1.500,00 ΕΥΡΩ, 
σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή 
γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που 
να απευθύνεται στη ΔΕΥΑΠ. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμε¬ 
τοχής στο διαγωνισμό καθώς και σχετική διακήρυξη 
δίνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (τηλ. 2610/366-232 
Κων/νος Λυκοκάπης, 2610-366-231 Γεωργ. Γιατρό) 

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 

Αριθ. 1901 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Βλαχερνών ανακοινώνει ότι 
θα γίνει ανοιχτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της 
Μελετης (Αρθρο 4.4 α του ν. 1418/1984 και Άρθρο 6 του 
π.δ. 600/1985) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΩΡΥΓΑ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΟΔΟΓΕΦΥ- 
ΡΑ» με συνολικό προϋπολογισμό 29.546,22 Εογο χωρίς 
την αξία του ΦΠΑ και 35.160,00 ΕυΐΌ με τον Φ.Π.Α, σύμ¬ 
φωνα με την αριθμ. 40/2006 Μελέτη της Τ Υ Δ Κ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

1. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το νόμο 
1418/1984, τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγματα 
609/1985, 472/1985,171/1987, 286/1994 και τους ν.2229/1994, 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δ17α/08/35/ 
Φ.Ν. 430/8.4.2003 (ΦΕΚ 469Β/18.4.2003) & την Απόφαση 
Δ17α/02/59/Φ.Ν 430/8.8.2002 (ΦΕΚ 1081 Β/20.8.2002) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και το ν. 3021/ΦΕΚ143Α/19.6.2002 «Περιορι¬ 
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κλπ» γραμμένες 
στο ΜΕ.Ε.Π. Α1 Τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

3. Γίνονται επίσης δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του 
π.δ. 472/1985, 60 του π.δ. 609/1985 και την αρ Δ17α/04/50/ 
Φ.Ν. 430 (ΦΕΚ 1314Β/11.10.2001) του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για έργα 


ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έξι χρόνια εμπειρίας για τους εργοδη¬ 
γούς και ένδεκα χρόνια για τους εμπειροτέχνες. 

4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 591,00 Ευω που 
θα απευθύνεται στον Δήμο Βλαχερνών. 

5. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκο¬ 
μίσει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης, το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟΝ (12%) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

6. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου 
Βλαχερνών, στις 3 Ιουλίου 2006 ημέρα Δευτέρα και με 
ώρα λήξης την 10:00 π.μ Σε περίπτωση που για οποι- 
οδήποτε λόγω δεν διενεργηθεί, αυτή θα γίνει στις 10 
Ιουλίου 2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης την 10:00 
π.μ., χωρίς να ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες και τεύχη για τον διαγωνισμό κάθε εργάσιμη ημέρα 
και ώρα από την ΤΥΔΚ Άρτας και από τα γραφεία του 
Δήμου Βλαχερνών. 

Γραμμενίτσα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΦΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών (όρθρο 7 του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση 
του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
Δ' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 200.000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 122.968,90€ 

Γενικά έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 22.134,40 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 21.765,50 € 

Αναθεώρηση 1.198,43 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 31.932,77 € 

Η δημοπρασία θα γίνει στις έξι (6) Ιουλίου του έτους 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Ν. Α. Πιερίας (Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 
40, 3ος όροφος). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 
δέκα επτά (17) Ιουλίου, του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) με 
τους ίδιους όρους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ και αντίστοιχης τάξης Α2,1ης, 2ης (για έδρα το 
Νομό Πιερίας και όταν δηλώνεται στο ΜΕΕΠ) με τους 
αντίστοιχους περιορισμούς καθώς και Αλλοδαπές ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την ανάληψη αναλογών έργων Οδοποιίας και με 
υποβολή πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα 
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Νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακόμη αναφέρο- 
νται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 3345 
ΕΥΡΩ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που 
λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική 
γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική και θα απευθύνεται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΚΑΠ 
2006, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κρά¬ 
τησης 6%ο του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.1993). 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, 
κλπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δη¬ 
μοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς 
προσερχόμενοι με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 
τρεις (3) Ιουλίου του έτους 2006, δίνοντας ακριβή και 
πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα 
Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Πιερίας στην Κατερίνη, οδός 28ης 
Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, τηλ. 2351 069193. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Κατερίνη, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
-♦- 

(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟ Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 20.000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 11.822,70€ 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 
2.128,09€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 2.092,62€ 

Αναθεώρηση 763,32€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3.193,28€ 

Η δημοπρασία θα γίνει στις στις έξι (6) Ιουλίου του 
έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη πα¬ 
ραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Ν. Α. Πιερίας (Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 
40, 3ος όροφος). 


Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 
δέκα επτά (17) Ιουλίου, του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) με 
τους ίδιους όρους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ και αντίστοιχης τάξης Α1 Α2,1η καθώς και επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα με 
τους αντίστοιχους περιορισμούς καθώς και Αλλοδαπές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋπο¬ 
θέσεις για την ανάληψη αναλογών έργων Οδοποιίας 
και με υποβολή πέραν των προβλεπομένων από την 
ισχύουσα Νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακόμη 
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 325 
ΕΥΡΩ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που 
λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική 
γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική και θα απευθύνεται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΚΑΠ 
2006, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κρά¬ 
τησης 6%ο του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.1993). 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, 
κλπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δη¬ 
μοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς 
προσερχόμενοι με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 
τρεις (3) Ιουλίου του έτους 2006, δίνοντας ακριβή και 
πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα 
Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Πιερίας στην Κατερίνη, οδός 28ης 
Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος, τηλ. 2351 069193. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Κατερίνη, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Ν.Α. Πιερίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου: 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΡΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ 
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Συνολικού προϋπολογισμού μελέτης: 2.470.000 €. 

Δαπάνη Εργασιών : 1.468.496,20€ 

Γενικό έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) : 
264,329,32€ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 259.923,83€ 

Αναθεώρηση ; 82.880,90€ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 394.369,75€ 

Η δημοπρασία θα γίνει στις στις τρεις (3) Ιουλίου του 
έτους 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Πιερίας (Κατερίνη οδός 28ης 
Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος). 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα 
διενεργηθεί στις σης δέκα τρεις (13) Ιουλίου του έτους 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) με τους ίδιους όρους. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για 

Α) ΛΙΜΕΝΙΚΑ συνολικού προϋπολογισμού 1.863.758,36 
και αντίστοιχης τάξης 2ης αναβαθμισμένης, 3ης, 4ης 
και 5ης (για έδρα το Νομό Πιερίας και όταν δηλώνεται 
στο ΜΕΕΠ) Και 

Β) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού 128.990,99 και αντίστοιχης τάξης Α1 αναβαθ¬ 
μισμένης, Α2, 1ης και 2ης (για έδρα το Νομό Πιερίας 
και όταν δηλώνεται στο ΜΕΕΠ) καθώς και Αλλοδαπές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέ¬ 
σεις για την ανάληψη αναλογών έργων ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και με υποβολή πέραν των 
προβλεπομένων από την ισχύουσα Νομοθεσία δικαιο- 
λογητικών και όσων ακόμη αναφέρονται στα σχετικά 
άρθρα της Διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 39.860 
ΕΥΡΩ σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λει¬ 
τουργούν νόμιμα σης χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή 
τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των με¬ 
λών της και θα φέρουν χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 
ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (240) ημερολογιακών ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Π.Δ.Ε.-ΣΑΝΑ 0383 /Αριθμ.Έρνου 2006ΝΑ03830000 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται γιο 
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137 Α/24.8.1993). 

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακε¬ 
δονίας και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και πιο 
συγκεκριμένο από το ΕΤΠΑ κατά 75% και κατά 25% 
από εθνικούς πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά. 


Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, 
κλπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη 
δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφο¬ 
ράς προσερχόμενοι, με καταληκτική ημερομηνία την 
Τετάρτη είκοσι επτά (27) Ιουνίου, του έτους 2006 δίνο¬ 
ντας ακριβή και πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, 
τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του 
κοινού στα Γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν.Α. Πιερίας στην Κατερίνη, οδός 28ης Οκτωβρίου 40, 
3ος όροφος, τηλ. 2351069193. 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κο- 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (70) ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Κατερίνη, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
-♦- 

( 18 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 6630 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό σε ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του 
έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Ηρακλείου» με 
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 περ. 
α του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων» ως και το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν μετά το 
ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ. 179 τ.Α) 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 504.201,68 
Ευρώ χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 3.7.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου 
οδός Μάρκου Μουσούρου 15 (Πρώην Απολλώνιο). Αν 
για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την 3.7.2006, τότε θα διενεργηθεί την 6.7.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Πρώτη Τάξη και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή προερχόμενες από κράτη 
μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο¬ 
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομαρχιακή 
Αυτ/ση Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς 
την οποία θα απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής που 
ορίζεται σε 10.084,00 Ευρώ δηλαδή 2% της δαπάνης που 
προϋπολογίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση 
Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ηράκλειο, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΜ. ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ 
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(19) 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η 735 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων επαναδιακη- 
ρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία και με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4 του ν. 1418/1984 και άρ¬ 
θρο 7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα 
με το ν. 1484/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και 
το ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, καθώς και 
με τους όρους της Διακήρυξης, για την κατασκευή του 
έργου «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟ¬ 
ΣΚΕΠΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ 
ΣΤΡ/ΔΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 
116.025,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ (προϋπολογισμός 
για καθορισμό πτυχίων 93.225,38 €, για αναθεώρηση 
4.274,62 € και για ΦΠΑ 18.825,00 €). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 29 η του μήνα Ιουνίου 2006, 
ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 
π.μ. από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της 735 Δ/ΣΕ 
στο Στρατόπεδο «ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στη Λάρισα. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την ημέρα αυτή, τότε αυτή θα διενεργηθεί 
την 3 η του μήνα Ιουλίου 2006, ημέρα Δευτέρα με ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελ¬ 
ληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ. 

β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της πα¬ 
ραπάνω περίπτωσης α σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν.1418/1984, όπως ισχύει. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
ν.3263/2004. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.865,00 ευρώ. Οι εγγυητι¬ 
κές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 


διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενή¬ 
ντα (90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι: ΥΕΘΑ 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ΓΕΣ 

Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ης 
ΣΤΡΑΤΙΑΣ που έχει έδρα τη Λάρισα Στρ/δο «ΠΛΑΣΤΗΡΑ», 
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την 
αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα 
(τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το 
στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως 
θα ασκήσουν. 

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά¬ 
τησης διατίθενται από την 735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
οδός: ΣΤΡ/ΔΟ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ. Πληροφορίες 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ τηλ.: 2410 994311-16. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπά¬ 
νω τεύχη μέχρι και την Δευτέρα 26.6.2006. Εφόσον ζη¬ 
τηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλουν την δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 10 €. 

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληρο¬ 
φορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, αυτές θα 
παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει το αργότερο 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκ¬ 
μήριο ότι, ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 
αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημο¬ 
πράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 
23 παρ. 2 του π.δ. 609/1985 για διάστημα εξήντα (60) ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Λάρισα, 9 Ιουνίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

Αριθμ. 2703 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φύλλου προκηρύσσει μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη (αντικατάσταση) 
υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Δ/των Ιτέας, Φύλλου, Λεύ¬ 
κης» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες επί τοις εκατό επί του ποσού 
του προϋπολογισμού (του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985) για την 
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ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τον ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα και τον ν. 3263/2004, όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 216.800,00 
Ευρώ με το Φ.Π.Α. Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του 
έργου προέρχονται από το πρόγραμμα «Θησέας». 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10.7.2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα, με ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10.00 π.μ. 
στα γραφείο του Δήμου Φύλλου στην Ιτέα. Αν για οποι- 
οδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 
10.7.2006, θα διενεργηθεί την 13.7.2006, ημέρα Πέμπτη. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας 
Γ εωλόγου. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ. 
) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της ΣΑΣ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες των παραπάνω Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Επι¬ 
τροπή Διαγωνισμού εγγυητική επιστολή ποσού 3.639,61 
ευρώ, δηλαδή ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού 
της μελέτης, οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο 
Φύλλου, και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ, 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας, στην 
περίπτωση που ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Φύλ¬ 
λου (τηλ. 24440-31220) και της ΤΥΔΚ Καρδίτσας (τηλ. 
24410 79828) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιτέα, 13 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ/ΟΙΚ 20655 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών 


- Μελών της ΕΕ και των Κρατών που δικαιούνται με τη 
συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ 
Κρατών - Μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και τις διατάξεις 
του άρθρου 6 τον π.δ. 609/1985 για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΟΛΟΚΛΗ¬ 
ΡΩΣΗ», προϋπολογισμού 186.500,00 € (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) από πιστώσεις Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994, το ν. 2940/6.8.2001 
(ΦΕΚ 180 Α') «Αναπτυξιακά, Φορολογικά και Θεσμικά κί¬ 
νητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα 
και άλλες διατάξεις» και τον εκτελεστικού π.δ. 609/1985 
«κατασκευή Δημ. Έργων», και των διατάξεων που εξα¬ 
κολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του 
ν.1418/1984 καθώς και των π.δ. 286/1994, 28581997, το 
π.δ. 218/1999 περί τροποποίησης του π.δ. 609/1985, τον 
ν. 2338/1995, τα π.δ. 368/1994, 402/1996, 210/1997, καθώς 
και τον ν. 3263/2004. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον κύριο του 
έργου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 6.7.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (9:30 π.μ. έναρξη και 10:00 π.μ. λήξη 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνι- 
κών Υπηρεσιών Νομ/κής Αντ/σης Κέρκυρας (Διοικητήριο 
Κέρκυρας) από αρμόδια επιτροπή. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για κατηγορία 
έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 τον π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 
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- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε Κ/Ξ με Α1 τάξη του ΜΕΕΠ 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή δημοσίων Έργων. 

Ως όριο ποσοστού μέσης έκπτωσης ορίζεται το 15 % 
για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα τον Νομό και 
12% για εργοληπτικές επιχειρήσεις εκτός Νομού. 

Εγγύηση συμμετοχής που έχει συσταθεί νόμιμα από 
3.131,00 € που θα απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, 
είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνι- 
ζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι υπέρ όλων των 
μελών της. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώ¬ 
ση των σχετικών της δημοπρασίας όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού μέχρι και την 
Δευτέρα 3.6.2006 στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κέρκυρας, Σαμάρα 13 - 
Διοικητήριο. Πληροφορίες στο τηλ. 2661 0 89137, Αλέ¬ 
ξανδρο Χονδρογιάννη. 

Κέρκυρα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης διακη¬ 
ρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 520.000,00 € 
με την δαπάνη εργασιών 309.629,65 € την δαπάνη των 
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 55.733,33 €, την δαπάνη των απροβλέ¬ 
πτων (15%) 54.804,45 €, αναθεώρηση 16.807,36 € την 
δαπάνη του Φ.Π.Α. (19%) 83.025,21 €. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας Περιληπτικής Διακήρυξης για δημοσίευ¬ 
ση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με τους όρους της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των διαγωνι- 
ζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς της 
ελεύθερης συμπλήρωσης του τιμολογίου για εργασίες 
αποτιμώμενες με κατ’ αποκοπήν τίμημα του άρθρου 
4 παράγρ. 4δ του ν.1418/1984 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985 σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης για τις εργασίες που αποτιμώνται με 
τιμές μονάδος, του άρθρ. 4 παράγρ. 4β του ν.1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 


Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδόχου 
κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην Ερ¬ 
γοληπτική Επιχείρηση ή Κ/ξία που προσέφερε την χα¬ 
μηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του ν.3263/2004. 

Στο έργο αυτό προβλέπεται η ανέγερση νέου κτιρίου 
συνολικής επιφάνειας 398,49 μ2. Το κτίριο περιλαμβάνει 
χώρο υποδοχής και παιχνιδιού, αίθουσες διδασκαλίας, 
χώρο διαλείμματος, γραφείο νηπιαγωγείου, \Λ/Θ, απο¬ 
θήκη, κουζίνα, καθιστικό και λεβητοστάσιο. Επί πλέον 
στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου. Η πλήρης περιγραφή του προς 
κατασκευή έργου γίνεται στα τεύχη των τεχνικών πε¬ 
ριγραφών. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερα 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο 3ο Περιφερειακό Επι¬ 
χειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονίας και χρημα¬ 
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης κατά ποσοστό 75% και κατά ποσοστό 25% 
από Εθνικούς Πόρους. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες 
εξήντα (360) ημέρες από την υπογραφή της σύμβα¬ 
σης. 

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 3η Ιουλίου 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης η 10.00 π.μ. Αν για οποι- 
οδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προα- 
ναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί την 10η Ιουλίου 
2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών έργων και συγχρόνως στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα ηλεκτρομηχανολογικό με τους περιορισμούς 
των κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οικοδο¬ 
μικών έργων με εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 τάξης και 
άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά, με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) με τους 
περιορισμούς των κατωτάτων ορίων. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Πα τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
συνολικού ποσού 8.403,35 € που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Οι εγγυητι¬ 
κές επιστολές θα απευθύνονται είτε στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης είτε 
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κο¬ 
ζάνης, στη Κοζάνη του Ν. Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας 
27, 501 00 Κοζάνη (Αρμόδια: η Μαρία Χαριτωνίδου, τηλ. 
24610 67210) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι την 28η Ιουνίου 2006 από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κοζάνης. 

• Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 29,00 €. 

Κοζάνη, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε.) 

Αριθμ. 232/ΛΜ/εβ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζά¬ 
νης (Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε.) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
χτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, 
με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 
(άρθρο 4 παρ. 4 β) και του π.δ. 609/1985 (αρθρ. 7), για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Ο.Ε.Κ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Ζ.Ε.Π ΚΟΖΑΝΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός κατά τη μελέτη ανέρχεται στο 
ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000) 
Ευρώ, εκ των οποίων εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες οκτα¬ 
κόσιες πενήντα επτά και δέκα τέσσερα (162.857,14) Ευρώ 
είναι για το Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τη Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. 
Α.Ε. 


ΤοΈργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3.7.2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στην Κοζάνη, στα γραφεία της Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε., Πλ. 
25ης Μαρτίου, αριθμός 4, 1ος όροφος, Τ.Κ. 50100, τηλ. 
24610/49840, ΡΑΧ: 24610/49847) ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη ή στη 2η τάξη, ή στην 3η 
τάξη, ή στην 4η τάξη εντός Νομού για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας και στην Α2 τάξη, ή στην 1η τάξη ή στην 2η 
τάξη εντός Νομού για έργα κατηγορίας Πρασίνου. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία της Οδοποιίας 
προστέθηκε και το ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων 
τετρακοσίων εβδομήντα ενός και πενήντα τεσσάρων 
(31.471,54) ευρώ, που αντιστοιχεί σε έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών, η οποία λόγω της μη κάλυψης του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α), δεν καλείται. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες. 

α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Επιπλέον εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Πρασίνου, 
δύνανται λόγω αναβάθμισης να κοινοπρακτήσουν με τις 
καλούμενες της Οδοποιίας (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

γ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά- 
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ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

δ. Σημειώνεται ότι η κύρια κατηγορία είναι αυτή της 
Οδοποιίας, οπότε δεν ισχύουν τα κατώτερα όρια για 
την δευτερεύουσα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των δέκα έξι οκτακόσιων σαράντα ενός και ογδό¬ 
ντα (16.841,80) ευρώ, δηλ. το 2% του προϋπολογισμού 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., και θα απευθύνεται στη 
Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη του διαγωνισμού και να λαμβάνουν πληροφορίες 
για το Έργο από τα γραφεία της Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε., Πλ. 
25ης Μαρτίου 4, Κοζάνη, με καταβολή ποσού είκοσι 
πέντε (25) ευρώ, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας δηλ. έως και 
την 28.6.2006, ημέρα Τετάρτη. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
και κάθε τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν 
τον Ανάδοχο του έργου. 

Κοζάνη, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3173/1710 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Μεσσηνίας διακηρύσσει την με ανοιχτή 
διαδικασία, διενέργεια δημοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΛΟΥΤΡΟ - ΠΟΤΑΜΙΑ». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης (βλ άρθρο 4, παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985). 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 19.000 ευρώ και αναλύεται 
σε: 

(Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως 
π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούμενων εργασιών) 
Δαπάνη Εργασιών 11.430,60 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 2.057,51 € 
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 2.023,22 € 

Συνολική αξία χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 15.511,31 € 
Αναθεώρηση 455,06 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 3.033,61 € 

3. Το έργο θα εκτελεσθεί στο Νομό Μεσσηνίας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Ελλάδα. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομη¬ 
νία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον 
Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του τεύχους 
της αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση 
της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στο ν.3263/2004. 


5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. 
της Ν.Α. Μεσσηνίας που βρίσκεται στον 3ο όροφο του 
Διοικητηρίου της Νομαρχίας (Ψαρών 15). Ως ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισμό, ορίζεται η 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα επαναλη- 
φθεί στις 6.7.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν.1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και 
ταχυδρομικά. Η Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας που διεξάγει 
το διαγωνισμό δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθε¬ 
σμη άφιξη της προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται με 10000 €, από πιστώ¬ 
σεις ΚΑΠ 2006 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/22.5.2006 
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34 - 37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/ 
24.8.1993). 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παρ. 2α και 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

8.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Α1 ή Α2 ή 1η τάξη 
πτυχίο. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 
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δ. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές και εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με ανάλογα προσόντα. 

8.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όραυς του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

8.2 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικά έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 311 Ευρώ 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διε¬ 
ξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 
1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική 
επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε 
θα είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορί¬ 
ζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι σε τρεις (3) 
ημερολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋ¬ 
πολογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 


προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης, 
διατίθενται από την Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας, οδός 
Ψαρών 15, Τ.Κ.24100. 

14. Πληροφορίες Σταυροπούλου - Ξυνού τηλ.: 27210- 
44335, ίαχ. 27210-95853 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται 
στους ενδιαφερομένους από την Δ,Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσση¬ 
νίας που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 28.6.2006 
ημέρα Τετάρτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια 
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε δεκαπέντε (15) Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα, τηρούμενης της ανωτέρω προθεσμίας, να λά¬ 
βουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών 
μελετών, ερευνών κλπ., στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. 
Μεσσηνίας που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.ΟΧ και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Μεσσηνίας όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27210-44335. 
44336 (Ραχ: 27210-95853). 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παραγρ. 
5 του ν. 3263/2004 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παραπάνω δημοσίευση πρέπει 
να γίνει με βάση την κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Τύπου - Μ.Μ.Ε. υπ’ αριθμ. 
2/20118/21.9.2001. 

Καλαμάτα, 13 Ιουνίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 
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